ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು 


ಪ್ರಶ ಸಂಖೆ, 


1. ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 


2. ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು 


3. ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ 
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು 


: 1384 
': ಶ್ರೀ ಹೆಚ್‌.ಎಂ.ರಮೇಶ ಗೌಡ 


(ವಿಧಾನಸಭೆಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು) 


: 23.09.2021 
; ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವರು 


ಸಂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಉತ್ತರಗಳು 

ಅ) [ಬಯಲುಸೀಮೆ `ಜಿಲ್ಲೆಗೌಗೆ ಕುಡಿಯವ 
| ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 
ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಗೊಳ್ಳಲಾಗಿರುವ 
ಕಮಗಂಗಳ್ಲು ನ ಎವ EEN RE 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರಾದ kX LORE _ ೩ 
Me ಾಮಗಾರಿವಾರು ಒದಗಿಸುವ ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಸಮಗ್ರ ' ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ 
೫ ಬ ಸ ಯೋಜನೆಯಡಿ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 
ಸಂಪ ಅವರ ನೀವು) 3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ. ಕೈಗೆತ್ತಿಗೊಳ್ಳಲಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ 

ಈ 18 ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರುವ _ ಷ್‌ ke Wa 

೦ಜೂರಾ A ದಾ ವಿವರ.. 

ಗುತ್ತಿಗೆಹಾರರು/ಏಜೆನ್ನಿಗಳು ಯಾರ್ಯಾರು; ಹ ಮ 

ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ ಹಾಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತದ 
(ವಿವರ ನೀಡುವುದು) ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು | ವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ 
ಪ್ರಸ್ತತ ಯಾವ ಯಾವ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿವೆ; ಈ 4 oy ” 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ  .ಆಗಸ್ಟ್‌-2021ರವರೆಗೆ 
ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು; 
(ಕಾಮಗಾರಿವಾರು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ 
ನೀಡುವುದು) 

ಇ) ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ" ಯೋಜನೆಯಡಿ `'ತುಮಕೂರು ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಸಮಗ್ರ ಕುಡಿಯುವ ನೀಠಿನ] 
ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಷ್ಟು ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು| ಯೋಜನೆಯಡಿ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ 113 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ 
ತುಂಬಿಸಲಾಗುವುದು; (ಕೆರೆಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು | ನೀರು ತುಂಬಿಸಲು ಅನುಮೋದಿತ ಯೋಜನಾ ವರದಿಯಲ್ಲಿ 
ನೀಡುವುದು) ಈ ಪೈಕಿ ಎಷ್ಟು ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು | ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ಕೆರೆಗಳ 
| ಹರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ? (ಅವುಗಳ ವಿವರ ವಿವರಗಳನ್ನು. ಅನುಬಂಧ-2ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ನೀಡುವುದು) 

ಪ್ರಸ್ತುತ ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಸಮಗ್ರ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ 
ಯೋಜನೆಯ ಏತ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರತಿಶತ 90 ರಷ್ಟು 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ, ಗುರುತ್ವ ಕಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
ಪ್ರತಿಶತ 65 ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಫೀಡರ್‌ 
ಕಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಈ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಸದರಿ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು 
ಹರಿಸಲು ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. : 

4. 
ಸಂಖ್ಯೆ: ಜಸಂಇ 95 ಡಬ್ಬ್ಯೂಎಲ್‌ಎ 2021 


ದ 
(ಗೋವಿಂಥೂೆಂ. ಕಾರಜೋಳ) 
ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವರು 


ಅನುಬಂಧ-1 


ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಸಮಗ್ರ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನಾ ಕುಮೆಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ವಿವರ 


'  ರೂಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ 
ಸ 5 ಆಗಸ್ಟ್‌ 2021 
ನ ಕರಾರು ಸಂಖ್ಯೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ರ ' 
[ಕ್ರ ಸಂ ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು (ಪ್ಯಾಕೀಟ್‌) ಮತ್ತು ದಿನಾಂ ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಾಂಕ F ಇ ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಳಾಸ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ ಅಂತ್ಯದವರೆಗಿನ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ 
ರಾರಿನಂ: py 
ವಿಸ್ನರಣೆಯಂತೆ ನೆಚ್ಚ 
ಹ ಖಃ phe 
1 [ನತಿನಹೊಳೌಯೋಬನೆಯ8 ಮ್‌ ಕರಡ 7300 ನರ್‌ ಗಾಥುತ್ತಾ ಕಾವು ನಿರ್ಮಾಣ 41/2018- 31.10.2018 30.10.2020 ist EOT- Ms SNC Put LTO 246.67 85.3 § ಹ ha ANS 
ಕಾಮಗಾರಿ (ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ವರಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್‌ ಪೇವರ್‌ ಬಳಸಿ ಸಿ.ಸಿ ಲೈನಿಂಗ್‌ ಮತ್ತು ತ ¥i 31.10.2020 to | 4thfloor, #7 Residency ಮಿನ ನಿಮಾಣ ಮಗಾ ರು 
ಅಡ್ಡ ಮೋರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ)-ಖ್ಯಾಕೇಜಿ-14 1/10/201 131.10.2021(Sent for Road {old no, 9) Raja [ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 
approval Ram Mohan Roy Road 
po pp: ) Bangalore 560025 
2 [ನತಿನಹೊಳ ಯೋಜಕ SET ಕಾವ ಗುಕುತ್ತಾ ಕಾಖಷ 08.03.2019 | 07032021 1st For: Mis PLR Projects Put Ltd] 388.82 16.26 [3 ಮೇಲಾಲುವೆಸಾವಾಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಹಲ್ನರುತ್ಪವ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಏರಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮೆಕ್ಕಾನಿಕಲ್‌ ಹೇವರ್‌ ಬಳಸಿ ಸಿಸಿ 49/2018-19 08.03.2021 to Inwinex Towers, Plot ಮಸರು ಹನಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 
ಆ ಟೇ AT ಗ ಕಾಲು: Fea ಗಾಃ 
ಲೈನಿಂಗ್‌ ,ಅಡ್ಡ ಮೋರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ಲಾಲುವೆ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ)-ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ 15 08/03/19 30.11.2022(Sent for | No. 130, 3rd floor, unit ಪ್ರಗತಿಯ Linke 
No. 3-B, Road No. 2, 
ಫೆ approval ನಾ 2 
Ke ರಧr0೪a) Banjara Hills, 
Hyderabad 
3 [ತನಯಾ ನರದ ನರಾ ನವರ ರ್ನ 555 ವರಗ ದನ್ನ #12018: | 08.03.2019 | 07.03.2021 |EOT proposal set | MESNC MLO TURE TUT SSRN ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲರುತ್ತಡೆ"] 
ಅಗೆತ, ಏರಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮೆಕ್ಕಾನಿಕಲ್‌ ಪೇವರ್‌ ಬಳಸಿ ಸಿ.ಸಿ ಲೈನಿಂಗ್‌ ಅಡ್ಡ ಮೋರಿಗಳು ಹಾಗೂ 2019 to MD office on dtd: | 4th floor, #7 Residency 
ಕಿ.ಮೀ 116.760 ರಿ೦ದ ಕಿ.ಮೀ 118.340 & ಕಿ.ಮೀ 118.830 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 120.00 ರವರೆಗಿನ [08/03/19 10.06.2024 ” Road (old no. 9) Raja 
ಮೇಲ್ಲಾಲುವೆ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರೀಷ್ಯಾಕೇಜ್‌ -16 ಸ Ram Mohan Roy Road 
Bangalore 560025 
4 ಕಳ ನನಯ ನಡಾ ಕವ [Ce 08.03.2015 ಸ 5 Mis G. Shankar-IVRCL | 27385 5,24 [02 ಬೀಲ್ದಾಲುವಕಾಮೆಗಕಿಗಳು ಪ್ರಗತಹನ್‌ರುತದ 
ಅಗೆತ, ಏರಿ ನಿರ್ಮಾಣ. ಮೆಕ್ಕಾನಿಕಲ್‌ ಪೇವರ್‌ ಬಳಸಿ ಸಿಸಿ ಲೈನಿಂಗ್‌ ಅಡ್ಡ ಮೋರಿಗಳು ಹಾಗೂ 50/2018-19 (WM), D.n0.15/01.586-51.- ರೈತರು ಒಪ್ಪಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪುಜೇಶಗಳಲ್ಲಿ 
ಮೇಲ್ಭಾಲುವೆ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ-ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-17 08/03/19 : ಕನನ ನಿಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯು 
Ganesh Nagar, Gyani 
colony, Bijapur-586103 ¥ 
5 [ಎತಿನಹೊಳ್‌ಯೋಜನೆಯಔ'ನರುಕ್ದಾ RT TOTO 017A TOO "ಮಣ್ಣು 08.03.2019 | 07.03.2021 |EOT proposal sent Mis SNC PALTD 54] 234.6 [01 ಮೇಲ್ಲಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಅಗೆತ, ಏರಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್‌ ಪೇವರ್‌ ಬಳಸಿ ಸಿ.ಸಿ ಲೈನಿಂಗ್‌ ,ಆಡ್ಜೆ ಮೋರಿಗಳು ಹಾಗೂ [48/2018-19 to MD office on dtd: [4h floor, ¥7 Residency ಪುಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ರೈತರು ಒಪ್ಪಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿರುವ 
ಮಿ ನ ಮೇಲ್ಲಾಲು: ನಿ ಣು p f ಗ 
ಕಿ.ಮೀ 134.980 ೦೦ದ ಕಿ.ಮೀ 137.620 ರವರೆಗಿನ ಮೇಲ್ಯಾಖುವೆ ಒಳಗೆಸಂಡಂತೆ) ನಿರ್ಮಾಣ, 08/03/19 10.06.2021 Road (old no. 9) Raja ನನ ಬರರ್ನಶಿಾಟುಗಾರಿಯು 
ಕಾಮಗಾರಿ -ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-18 Ram Mohan Roy Road 
Bangalore 560025 


# 


i 


ಕರಾರು ಸಂಖ್ಯೆ 


Cs 


——————— 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು 


ಧ್‌ 


Kundapura taluk, Udupi 
District -576230 


ಸಂ ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು (ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌) ನಾದ | ನದರಂಭ ದಿನಾಂಕ ಇಾಲಾವಧಿ ನ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ [_್ವದವರೆಗಿನ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ 
2 ಕರಾರಿನಂತೆ ಸ 
ಎಸ್ತರಣೆಯಂತೆ i 
1 
ಇನತನ ಮೋಂನಯಡ ಸಹತ್ಠ ಸಾವನ ಕರ್ಪಗ7820 ರಂದ 140.700 ಕಷ ಹಾಣ್ಣ R208 | 07.08.2021 Ws Ocean 2೫.8 ಇ ರಗ ಮಲಾನಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಫಗತಹಲ್‌ರುತ್ತದ 
ಅಗೆತ, ಏರಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮೆಕ್ಕಾನಿಕಲ್‌ ಚೇವರ್‌ ಬಳಸಿ ಸಿಸಿ ಲೈನಿಂಗ್‌ ಅಡ್ಡ ಮೋರಿಗಳು ಹಾಗೂ 52/2018-19 constructions Private ರೈತರು ಒಪ್ಪಿ ಬಿಟ್ನುಹೊಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ. 
ಕಮೀ 137.620 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 139.510 ರವರೆಗಿನ ಮೇಲ್ಲಾಲುವೆ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ನಿರ್ಮಾಣ 08/03/19 : imited ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯು 
ಕಾಮಗಾರಿ-ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ -19 ist EOT prtate ined #1517 ನ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿಮುತ್ತದೆ. 
4 08.03.2021 10 | Priateimted #15-17- $ 
30.40.2021 893/ 3-3, Zuhrd , 2nd 
fa’ cross, Shivbag, Kadafi, 
| Mangalore 575002 
7 ನತ್ತನಹೊಳ ಹನನನಹನ ಸರ್ಕಾ ನವನ ವರ ರಂದ 146000 ಕಣ್ಣ | 855.2019 | 07.03.2021 1 Wis G ShankariVRCL | 226.07 Fee ಗಗ ಪಾಮನ್‌ಕಾನಾಗಾರ ಪಗತಿಯಲಿಕಾತ್ತದೆ: 
ಅಗೆತ, ಏರಿ ನಿರ್ಮಾಣ. ಮೆಕ್ಕಾನಿಕಲ್‌ ಫೇವರ್‌ ಬಳಸಿ ಸಿ.ಸಿ ಲೈನಿಂಗ್‌ ಅಡ್ಡ ಮೋರಿಗಳು ಪಾಗೂ 51/2018-19 ist EOT (W), D.n0.15/01-586-51- ರೈತರು ಒಪ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 
ಸಮಿ 140.700 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 142440 ರವರೆಗಿನ ಬೃಹತ್‌ ಮೇಲ್ಲಾಲುವೆ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) 08/03/19 08.03.2021 to ' 02 ಶಾಲುವೇಃ ನಮಾ ಕಾಮಗಾರಿಯು 
, ಸ ಸ 03. , ್ರಃ )ರುತ್ತದೆ.. 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ -ಪ್ಕಾಕೇಜ್‌-20 30.03.2022 Ganesh Nagar, Gyani 
ನ ಹ 4 colony, Bijapui-586103 
ನನಾ ಹಾನಹರ ಗುಹ್ಸಾ ಕಾಲನಿ ಕಮೀ 7600 ನಂದ E000 ರವರೆಗೆ (ಮಣ್ಣ 032018 | 07.03.2021 RK Bhupat Redd 3 ಕೃತರ್‌ ಹಾಬಿ 
ಅಗೆತ, ಏರಿ ನಿರ್ಮಾಣ. ಮೆಕ್ಕಾನಿಕಲ್‌ 'ಹೇವರ್‌ ಬಳಸಿ ಸಿಸಿ ಲೈವಿಂಗ್‌ ಅಡ್ಡ ಮೋರಿಗಳು 45/2018-19 ಹ 0 1st EOT- Ashok ep al 0೮2 23 ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮುಗರಿಯ 
ಓಳಗೂಂಡಂತೆ) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ-ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-21 08/03/19 A 08.03.2021 to Reddy Compound, ¥ ಸ 
07.03.2022 Behind Petrol Bunk, 
W houi Dalasi a $ 
ಎತ್ತಿೆಹೂಳ ಹಾಣನಯನ'ಗರುತ್ತಾ ಕಾಲುಟೆ ಕಿಮೀ 77ರ ರಡ 7205 ರವರೆಗೆ (ಮಣ್ಣು 08.03.2019 | 07 2 PN fe Umar p ರೃತರ್‌ಜಪ್ಪ' ್ವ 
3 ಅಗೆತ, ಏರಿ ನಿರ್ಮಾಣ. ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್‌ ಹೇವರ್‌ ಬಳಸಿ ಸಿ.ಸಿ ಲೈನಿಂಗ್‌,ಅಡ್ಡ ಮೋರಿಗಳು 46/2018-19 0 ks 03.2021 d ವ manthapp | 132.81 52.34 ಕಾಲವ ನಿಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯು 
ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ 157350 ರಿಂದ 157.980 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಮೇಲ್ಯಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ 08/03/19 i ist EOT- Door No. 2-116 ಸ ರುತ್ತದೆ. 
ಕಾಮಗಾರಿ-ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-22 08.03.2021 to | Venkateshwera Niaya , 
07.03.2021 Opposite KEB NC 
Colony, Dam Road , 
Hospet-583201 
10 ವ್ರ ಹನಾಜನೆಯ ಗುರುತ್ತಾ ಇವತ್‌ ನಂದ 435 ರವರಗೆ (ಮಣ್ಣು 23122019 | 19.12.2021 ಈ Mis. BSR Iniratech india | 494.84 33580 (ನಕಿಮ್‌ಉದ್ದದೆ ಬಹ ಮಲಾಲಾವೆ 
ಅಗೆತ, ಏರಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮೆಕ್ಕಾನಿಕಲ್‌ ಪೇವರ್‌ ಬಳಸಿ. ಸಿ.ಸಿ ಲೈನಿಂಗ್‌.ಅಡ್ಡ ಮೋರಿಗಳು 10/2019-20 hd j : ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತದೆ. ಉಳಿದ 
py Ky ಗಾರಿ-ಪ್ಟಾಕೇಜ್‌- Dated " ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರೈತರ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ ಇರುವುದರಿಂದ 
ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ: ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ -23 BE 8510 ಶಂ. is th ಸವಿಯು ಪರಗೊಂಡ weal 
“eros, sahnkar Nagar ಗಾ: - 
_ Bangalore-560092 
ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಹನವಸಷಾನ ಸರ್ಕಾ ಕಾಲನಿ ಕಮೀ 53ರ ನಂದ 255 ರವರೆಗೆ ಮಣ್ಣು 3,12,201 Tr 2021 ¥ IMis.Saral roject wor p ಕಾಮಗಾಃ ಕಗ; ತದರ್ಕ: 
1 ಆಗೆತ. ಏರಿ ನಿರ್ಮಾಣಿ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್‌ 'ಹೇವರ್‌ ಬಳಸಿ ಸಿ.ಸಿ ಲೈವಿಂಗ್‌.ಅಡ್ಡ ಮೋರಿಗಳು 12/2019-20 23122019 | 2252202 put Ana ) ly 16262 4:58, ಒಪ್ಪಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪುಧೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲುವೆ 
ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ -ಪ್ಯಾಕೀಜ್‌-24 ಸ Dated V.LShetly & company [ವಿಟ್ನಿಕೂಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲುವ ನಿರ್ಮಾಣ 
23-12-2049 Mm [ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 
6-3-1186/5/A, 3rd Floor, 
22.01.20 21,01.202 - Ms U Rajesh Karanth- 3, ರತರ ತವ ವರೂಧ ಇರುವುದರ: 
ie ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆಯ ಕಿ.ಮೀ 249.15 ರಂದ 255.00 ವರೆಗೆ 13/2019-20 2.012020 101.2022 KDod indian) 177,59 0 ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿರುಪುದಿಲ.. 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ -ವ್ಯಾಕೇಡ್‌- 25 ML alls ee 
ಹ Anantha Nilaya”, 
Uppinakudru, 


pS 


: ರಾರು ಸಂಖ್ಯೆ ಸಾಗಾ ಹಾಡ್‌ SETS SSS ಗ 
. ಮಗಾರಿಯ ಹೆ. ೫ ' 3 - 
[ಕ್ರ ಸಂ ; ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು (ಫ್ಯೊಕೀಜ್‌) ಮುತ್ತು ದಿನಾಂಕ ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಾಂಕ ಸ ಕಾಲಾವಧಿ ಎಎ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ ಅಂತ್ಯದವರೆಗಿನ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ 
ke ಭಾಧಿನಂ: ಪೆ 
ವಿಸ್ತರಣೆಯಂತೆ ಚ್ಚ 
ಎಹ್‌ ನಾಂನಮಾರ ಗಡತ್ಯಾ ಕರನೆಹ ನನಾ 3ರ ಕರ 357 ನಗ ನನ್ಥ "| 23122019 [227122021 - Mis.Sadgurs Inratech | 13499 7 0 [ರತರತವ್ರವಿರಾಧ್‌ಸ್ಟರವುದರರದ- 
13 ಅಗೆತ, ಏರಿ ನಿರ್ಮಾಣ , ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್‌ ಪೇವರ್‌ ಬಳಸಿ ಸಿಸಿ ಲೈನಿಂಗ್‌, ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗ, 'ಅಕ್ಕಕ್ಷ 11/2019-20 putitd- ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. 
ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಇತರೆ ಅಡ್ಡ ಮೋರಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ - ್ಯಾಕೇಜ್‌-26 . Dated Mis.P.Dasaratharama 
23-12-2019 Teddy (1) 
Bangalore 
ಸ Ml 5 ol ಧು 
14 [ನತಿನಹೊಳ'ಯಾಂನೆಯರ ದಾ ಸಪ್‌ ಕಾವನ ಘಾಡ ಕಾಲನ ಡ್ಡ 48/2018-15 08.03.2019 K Mis. SNC-MEIL (JM) | 1335.96 551.29 /1258ಮೀ ಉದ್ದ ಗುರುತಿ ತಾಳವ ಇವಾ ಹಾ 
ಕಮೀ) ಹಾಗೂ ಐತ ಘಟಕಗಳು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ (ಉದ್ದೆ 12.06.8.ಮೀ) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾಂ  [D£08-03.2019 4th floor, #7 Residency ಪ್ರುಗತಿಯಲ್ಲಿರರಿತ್ಸಬೆ. 
Road {old no. 9) Raja 
Ram Mohan Roy Road 
07.03.2021 Bangalore 560025 
p _ [ 
15 [ಎತಿನಹೊಳ್‌ ಯೋಜನೆಯ ಪಧುಗಿಕ ರತಾ ಸದರ್‌ ವಾದಾಗ oz PETE?) 10.07.2019 ೫, Mis PLR Projects Put Lid 251.64 144.93 [6 ರಉದದಗಸರುನಾಸನ್‌ವ್‌ 
ಕಿಮಿ, ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಎಂ.ಎಸ್‌ ಪೈಪುಗಳ ವಿತರಣೆ, ಅಳವಡಿಕೆ, ಪರೀಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ Dated:- Inwinex Towers, Plot [ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯವ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 
ಸಿದ್ದಪಡಿಸುವಿಕೆ ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ 1.710 ರಂದ ಕಿ.ಮೀ 38.00 ವರೆಗೆ ಗುರುಕ್ತಾ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ 10/07/2019 No. 130, 30 floor, unit 
ಕಾಮಗಾರಿ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಅಡ್ಡ ಮೋರಿ ಕೆಲಸಗಳು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಮಧುಗಿರಿ ಫೀಡರ್‌ ಕಾಲುವೆ 07.08 20241 No. 3-B, Road No. 2, 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ 1) Banjara Hills , 
Hyderabad 
16 Es ಹಾನನಹ್‌ವಾಧಗಿಕ ಗುರುತ್ತಾ ಫೀಡರ್‌ TERR RTT 057 07.09.2019 | 07.03.2021 3 M/s Megha Engineering 6103 7 202.36 [ಫೀಡರ್‌ ಕಲನಮ ನ್ನ ಇನ್ನಾರ ಇಷ್ಟು; 
ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ಯಾಕೀಚ್‌- ॥) 201320 and Infrastructure Ltd- 'ಇದಲಲ್ಲಿ 328.ಮೀ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಹೈಪ್‌ 
೫ ಸಸ 4 Dated:- RCL (1) 'ಅಳವಡಿಕೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ' ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯು 
WG #10, 1st Floor. 3d” ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರು್ತದೆ. 
Main, 16th Cross, GD 
Park extension, 
Vyalikaval Bangalore560 
003 
Hyderabad 
Total 6852.62 1586.93 J 
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ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಸಮಗ್ರ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಯಡಿ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿನ 
ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿರುವ ಕೆರೆಗಳ -ವಿವರ 


ತುಂಬಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿರುವ 
ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ (Mcft) 


ಕೆರೆಯ ಸಂಗ್ರಹಣಾ 
ಸಾಮರ್ಥ್ಯ(Mcಣt) 
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ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾಲೂಕು 
ಶಿಮ್ಮನಾಯಕನ ಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ | 
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ಚಿನ್ನಷ್ಸ್‌ ಕರೆ 5,70 2565 


ಸುಂಕದಹ್ಗ್‌ ಇರೆ 
ಮಾವತ್ತೂರು ಇರೆ 72300 325.35 
ಪಾತ 
ಎವೆರಕಟಾಪುರ ಕರೆ 
ನಾನ io 
ಇರಕಸಂದ್ರ ಕೆ 170.35 76862 
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ವೀರಾಪುರ ಕೆರೆ 5.288 


ಮಾರಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ 3.15 
ಪಾತಗಾನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ 
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ವಜ್ಜನಕುರಿಕೆ ಕೆರೆ 


ಮೂಡಲಪಾಳ್ಯ ಕೆರೆ 


ಮತ್ಲೇಶಪಾರ ಮೊಡ್ಡ ಕರ 


ಹುಲಿಕುಂಟೆ ಡೊಡ್ಡ ಕರೆ 


ಬೈರೇನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ 


ತುಂಬಾಡಿ ಕೆರೆ 


ಯತಾಗೋನ ಪ್ಲಾ ಕರೆ 


ಅಗಹಾರ ಕೆರೆ 142.200 


ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಹೊಸ ಕೆರೆ 5,60 


16.97 


ಸನಾ T 185 


ಮಲ್ಲೇಕಾವು ಕೆರೆ 25.14 


ಬುಕ್ಕಾಪಟ್ಟಣ ಕೆರೆ 460 


18,30 


4.30 
222.000 


99.9 


7.200 


3.24 


1790.78 


869.85 


0.87 TMC 


25.65 


'| 18 [ಮಿಡಿಗೇಶಿ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ 32.765 
| 19 [ಹನುಮಂತಪುರ ಕೆರೆ Ee 54.473 
| 20. |ಬೇಡತ್ತೂರುಕೆರೆ 50 225 


21 ಬಿದರೆಕೆರೆ ಕೆರೆ 
ಹೊಸಕೆರೆ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ 
23: ಕೊಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ 
24 [ದೊಡ್ಡಮಾಲೂರು ಕೆರೆ 34.7 15.615 

25 . |ಚಿಕ್ಕಮಾಲೂರು ಕೆರೆ 34.7 15.615 

26 |ಕಲಿದೇವಪುರ ಕೆರೆ if 152. |] 14.184 
ಯಕರ್ಲಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ "288 12.06 
ಕಡಗತೂರು ಕೆರೆ 165.45 74.453 

29 [ತಿಂಗಳೂರುಕೆರೆ 752 3.384 

30 521 23.445 

13.3 5.985 

18.1 8445 
13.06 5.877 

16.98 7.641 

67.00 3045 
724 - 3258 

| 3.06 | 


16.65 
27.536 
17.325 


61.19 
38.5 
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31 
32 
3 ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ 

34 ್ಲಿ 

35 ಕಲಿದೇವಪುರ ಹೊಸ ಕೆರೆ 
ಐಡಿ ಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ 

37 [ಐ.ಡಿ.ಹಳ್ಳಿ ಚಿಕ್ಕೆರೆ 

38  |ದೊಡ್ಡದಾಳವಟ್ಟಾ ಕೆರೆ 
ತಾಡಿಕೆರೆ ಕೆರೆ . 
ಗರಣಿ ಕೆರೆ 
ದೊಡ್ಡಯಾಲ್ಕೂರ್‌ ಕೆರೆ 
ಸುಡ್ಡೆಕುಂಟೆ ಕೆರೆ 
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32.42 14.589 
|e sad 18.18 8.181 


15.345 
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ಅಡವಿನಗೇನಹಳ್ಳಿ 
(ಮುತ್ತುರಾಯಕಕೆರೆ) 


I 


0.843 ಟಿ.ಎಂಸಿ 


§ 


ವರೂಪಸಮುದ್ರ ಭಾಸ್ಕರಾಯನಕೆರೆ 
ಕ್ಯಾತಗನಕರ ಕರೆ 


ಬುಗುಡೂರು ಹೊಸ ಕೆರೆ 
ಕಾಮನದುರ್ಗ ಅಕ್ಕಮ್ಮನಕೆರೆ 


ಕ್ಯಾತಗಾನಚೆರ್ಲು ಊರಮುಂದಿನಕೆರೆ 


